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6 दिसम्बर 2012 
सं 0 22 / नि 0 सिं ०(सिवान ) -11-21 / 2011 / 1351— श्री शीतल चन्द्र झा , तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ 
नियंत्रण अंचल गोपालगंज के विरूद्व निम्नलिखित प्रथम द्रष्टया आरोपों के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1467 
दिनांक 28.11.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय 
कार्यवाही संचालित किया गया । 

आरोप सं0-1 –बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर – गोपालगंज अंतर्गत सारण तटबंध के 117.05 कि 0 मी 0 
से 124.25 कि 0 मी 0 एवं 142.70 कि 0 मी 0 से 152.00 कि 0 मी 0 के बीच पायलट चैनल की खुदाई कार्य हेतु स्वीकृत 
प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद " Removal of silt/ shoal/ earth by dredging from 
channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water 
slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the 
disposal area . It includes the cost of labour,material, cost of consumable, POL , cost of spare 
parts ( minor & major repairs ) & accessories required to keep dredger in smooth running 
condition even after completion of job . Maintenance of dredger T & P etc. Complete as 
directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines 
including transporation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes 
cleaning of sites , all site surveys for actual assessment of quantum of work , methodology 
and type of dredger to be employed and Maintenance dredging for one year." Š 3711464f 
कराया जाना था जिससे आप अवगत थे । स्थल पर उक्त कार्यमद के विरूद्व केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required 
bed level से उपर का कार्य कराया गया एवं कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन नहीं आया, जिससे भी आप पूर्णतः भिज्ञ थे । 
वस्तुस्थिति से भिज्ञ रहने के बावजूद आपके द्वारा स - समय विभागीय नियमों के अनुसार कोई संगत कार्रवाई नहीं की 
गयी एवं न ही इस हेतु कोई स्पष्ट निदेश भी नहीं दिया गया , जिसके कारण कुल रू 0 5,47,32,357.00 का अनियमित 
भुगतान हुआ । अतः अनियमित भुगतान में आपकी पूर्ण संलिप्तता प्रमाणित होती है जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी 
पाये गये है । 
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आरोप सं0-2 अभियंता प्रमुख ( उतर) के पत्रांक -1865 दि 0 09.07.11 में स्पष्ट रूप से संवेदक के विरूद्ध 
कार्यमद के अनुरूप एवं स - समय कार्य पूर्ण न करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिये जाने के 
बावजूद आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि द्वितीय विपत्र का भुगतान हुआ । अतः आपके द्वारा अपने दायित्वों 
एवं कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन न करने एवं मुख्यालय स्तर से दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं कराये जाने 
के कारण अनियमित भुगतान हुआ जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है । 

उक्त विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व श्री झा दिनांक 30.11.11 को सेवानिवृत्त हो गये । फलतः उक्त 
विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0-41 दिनांक 11.4.12 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी 0 के 
तहत सम्परिवर्तित किया गया । 

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (विभागीय जाच आयुक्त ) से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा 
सरकार के स्तर पर की गयी । 

आरोप सं0-1 के संदर्भ में श्री झा द्वारा स्पष्ट किया है कि Water level के उपर कार्य Earth Moving 
Machine यथा J. C. B. ( Excavator ) से कराया गया एवं खुदाई से प्राप्त मिट्टी की ढुलाई ( Beyomd 1K. 
m. ) ट्रेलर युक्त ट्रेक्टर से करायी गयी Water level के उपर Earth Moving Machine से तथा Under 
Water Dredger से खुदाई करने दोनों के लिये एक ही दर था । स्वीकृत दर के आधार पर कार्यपालक अभियन्ता 
द्वारा प्रथम चालू विपत्र का भुगतान किया गया । संवेदक द्वारा Dredging कार्य नहीं किये जाने के कारण द्वितीय चालू 
विपत्र के भुगतान 

के संदर्भ में कार्यपालक अभियन्ता का पत्रांक 1854 दिनांक 12.9.11 प्राप्त होते ही तत्काल इनके द्वारा 
पत्रांक 1683 दिनांक 13.9.11 से कार्यपालक अभियन्ता को विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड का अक्षरशः अनुपालन करने 
हेतु निदेशित किया गया किन्तु कार्यपालक अभियन्ता द्वारा निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये वगैर भुगतान कर दिया 
गया । जॉच पदाधिकारी द्वारा श्री झा के बचाव बयान को स्वीकार करने योग्य मानते हुए मंतव्य दिया गया कि यदि 
किसी भुगतान में कोई त्रुटि है तो आरोपी इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं है । अतः जाच पदाधिकारी द्वारा श्री झा के 
विरूद्व आरोप सं0-1 प्रमाणित नहीं पाया गया । विभागीय समीक्षोपरान्त भी आरोप ससं0-1 आरोपी अभियन्ता के विरूद्ध 
प्रमाणित नहीं पाया गया । 

आरोप सं0-2 के संदर्भ में श्री झा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अभियन्ता प्रमुख ( उत्त ) का पत्रांक 1865 
दिनांक 9.7.11 इन्हें सर्व प्रथम दिनांक 30.7.11 को प्राप्त हुआ । उक्त पत्र उन्हें सीधे उनके सेवानिवृति की तिथि तक 
प्राप्त नहीं हुआ । पत्र प्राप्ति के पश्चात इनके द्वारा अंचलीय कार्यालय पत्रांक 1448 दिनांक 2.8.11 एवं पत्रांक 1497 
दिनांक 9.8.11 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया कि कार्य में उदासीनता बरतने के कारण क्यों नहीं उनके विरूद्व 
S. B. D की विभिन्न कंडिकाओं के अनुसार आर्थिक दण्ड सहित अन्य कार्रवाई की जाय । इस संदर्भ में कार्यपालक 
अभियन्ता के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा संवेदक के विरूद्व Compensation 
For delay of Work के लिए एकरारनामा सं0-3 S. B. D / 11-12 एवं 4 S. B. D / 11-12 के अन्तर्गत क्रमशः 
रू 0 36.01 लाख एवं रू 0 49.51 लाख का आर्थिक दण्ड संसूचित किया गया । साथ ही पतहरा छरकी पर बाढ़ 
संधार्षात्मक कार्य में व्यय की गयी राशि की वसूली संवेदक से किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभाग को अनुमोदन 
हेतु भेजा गया । जॉच पदाधिकारी द्वारा विश्लेषण के क्रम में आरोपी श्री झा के उपर्युक्त बचाव बयान को स्वीकार करने 
योग्य माना गया एवं निष्कर्ष के रूप में आरोप प्रमाणित नहीं माना गया । विभागीय समीक्षोपरान्त भी आरोप सं0-2 
आरोपी के विरूद्व प्रमाणित नहीं पाया गया । 

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपित अभियन्ता श्री शीतल चन्द्र झा , तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, 
बाढ़ नियंत्रण अंचल , गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इन्हें आरोप 
मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

अतः श्री शीतल चन्द्र झा , तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता , बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त 
को दोषमुक्त किया जाता है । 
अतएव एतद् द्वारा उक्त आदेश श्री झा को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


भरत झा , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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